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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 519 

26 Νοεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
Αριθμ. 18601 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προκηρύσσει 

1 Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ανοικτός δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Συμφερότερη προσφορά 

Ονομα διαγωνισμού: Αντιδραστήρια εργαστηρίων δι¬ 
άφορα 

Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ 

Τόπος παράδοσης: Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙ¬ 
ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 
24-01-2011, ώρα 14.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 25-01- 
2011, ώρα 10.00 

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο προμηθειών 
Πολυξένη Ψαθάκη 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28210-22310 

Κωδικός Φορέα για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.: 13881 

Χανιά, 22 Νοεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 07/4903 

ΦΟΡΕΑΣ: 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Δια¬ 
μερίσματος Καβάλας 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το έργο συντίθεται στη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.387.220,25€ (χωρίς δαπάνη 
αναθεώρησης και ΦΠΑ) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 388.572,20€ (χωρίς δαπάνη αναθε¬ 
ώρησης και ΦΠΑ) 


1. Αναθέτουσα Αρχή: 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρ¬ 
χιακού Διαμερίσματος Καβάλας 

Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 Τηλέφωνο: 2510 
291337, ΡΑΧ: 2510 291377 

2. Τίτλος Έργου 

«Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» 

3. Περιγραφή Έργου 

Βασικός στόχος του έργου είναι να συντηρηθούν οι 
εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας Καβάλας όπου προ¬ 
βλήματα μονώσεων και διάβρωσης των δομικών στοιχεί¬ 
ων, κυρίως στο παλιότερο τμήμα του συγκροτήματος, 
με την αίθουσα δημοπρασιών και τα γραφεία, απαιτούν 
συντήρηση και επισκευή. Θα γίνουν: ενίσχυση με μαν¬ 
δύες σκυροδέματος του υφισταμένου κτιρίου, βελτίωση 
των μονώσεων, αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων, 
βιομηχανικό αντιολισθηρό, δάπεδο, ανακαίνιση των χώ¬ 
ρων υγιεινής, αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου 
και χρωματισμών στους χώρους γραφείων, καθώς επί¬ 
σης και οδοστρωσία σε διακεκριμένες περιοχές της 
Ιχθυόσκαλας. Επίσης βελτιώνονται οι χώροι υγιεινής 
νέο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, αναβάθμιση των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

4. Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιά¬ 
δων ΕΥΡΩ (2.245.009,21 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη (Προϋπολογισμός: 
1.825.210,74 + 419.798.47 Φ.Π.Α.= 2.245.009,21€). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Τ.Α. 
ΕΠΑΛ 

5. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας 
ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την χαμη¬ 
λότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 
και την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: 

στην 2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) ή 3η (ΤΡΙΤΗ) τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ταυτόχρονα γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στην 1η (ΠΡΩΤΗ) ή 2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) τάξη για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 








8098 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ή εφόσον έχουν έδρα ή επιλογή δεύτερου Νομού τον 
Νομό Καβάλας στην 2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) ή 3η (ΤΡΙΤΗ) ή 4η 
(ΤΕΤΑΡΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ταυτόχρονα γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 1η (ΠΡΩΤΗ) ή 
2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) ή 3η (ΤΡΙΤΗ) τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

6. Μερική υποβολή 

Η προσφορά πρέπει να αφορά στο συνολικό αντικεί¬ 
μενο του έργου. 

7. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 390 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύ¬ 
χη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την Δ.Τ.Υ. 
του Ν.Δ. Καβάλας, μέχρι τις 16/12/2010. Δ/νση: Εθν. Αντι¬ 
στάσεως 20, Τ.Κ. 65110, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 291322, 
ΡΑΧ: 2510291377 Υπεύθυνη: Νικολέτα Γκαβέλα 


10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
21/12/2010 και ώρα 10:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα 
της Δ.Τ.Υ. του Ν.Δ. Καβάλας, Εθν. Αντιστάσεως 20, Τ.Κ. 
65110, Καβάλα. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορ¬ 
φή. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεω¬ 
τικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ύψους Τριάντα Πέντε χιλιάδων και Πεντακοσίων Δέκα 
Έξη ευρώ 35.516,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες 
και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται 
προς την Νομαρχιακή Επιτροπή νομαρχιακού Διαμερί¬ 
σματος Καβάλας 

12. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνί¬ 
ας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

13. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
για δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 23/11/2010 (Ημέρα Τρίτη). 

14. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαί¬ 
σιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής 
Υπηρεσιών και Αγαθών. 

15. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στην Δ.Τ.Υ. του Ν.Δ. Καβάλας, 
στο Φαξ: 2510 291377. 

Καβάλα, 22 Νοεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης κ.α.α 
Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 

Αριθμ. 25138 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε. Α. Ν. Π. ΜΕΤΑΞΑ διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑ¬ 
ΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Ε. Α. Ν. Π. ΜΕΤΑΞΑ με αριθ¬ 
μό Διακήρυξης 44/2010 προϋπολογισθείσης δαπάνης 
84.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα 
έτος, με δικαίωμα ταυ Νοσοκομείου να παρατείνει τις 
συμβάσεις για ένα επιπλέον τρίμηνο χωρίς να «απαιτεί¬ 
ται καμιά συναίνεση του προμηθευτή. Στην περίπτωση 
που δεν έχουν υπογράφει νέες συμβάσεις μέχρι τη λήξη 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (και της τρίμη¬ 
νης παράτασης), δύναται το Νοσοκομείο, εφ’ όσον το 
αποδέχεται ο προμηθευτής, να παρατείνει τη διάρκεια 
της σύμβασης για άλλους εννέα μήνες με τους ίδιους 
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όρους της Διακήρυξης, η οποία θα διακόπτεται με την 
ανάδειξη νέοι» προμηθευτή. 

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκη 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την ημέρα 
ΤΡΙΤΗ 15-2-2011 μέχρι τις 14.00 η ώρα στο Τμήμα Γραμ- 
ματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16-2-2011 ημέ¬ 
ρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
στον 1° όροφο. 

Ο Φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) υπο- 
φακέλους με Τεχνική Προσφορά. Οικονομική Προσφορά 
και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο που ανα- 
φέρονται στις διατάζεις του Π.Δ. 118/2007. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 
έως 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 
2104520835. 

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. Τ.Υ. 36921/11373 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ηρακλεί¬ 
ου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ, Δ. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 950.000,00 
ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 9-12-2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813 410246, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810 342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, 
Γ. Ανδριανάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-12-2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 με το σύστημα προσφορών με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποί¬ 
ησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη 1η στην κατηγορία Οικοδομικά και 
τάξη Α2 στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, β. Προ¬ 
ερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 


Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω 
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.993,18 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 210 ημέρες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
& ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», συγχρημα- 
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Υποδομών και Πο¬ 
λεοδομίας της Ν.Α. Ηρακλείου. 

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2010 

Η Αντινομάρχης 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Αριθμ. 37675 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως 
προσφοράς με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης στις δαπάνες των διαφόρων εργασιών του 
προϋπολογισμού μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΛΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» 

Προϋπολογισμού 2.540,765,31 Ευρώ (με αναθεώρηση 
κα» Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04 και 
1418/84 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις σκαφών θε¬ 
μάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 
2940/01, των εκτελεστικών του Π.Δ. 609/85, 472/85, όπως 
τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 368/94, 286/94 και 218/99. 

Επίσης της υπ’ αριθ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-94, της με αριθ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13-10-94 εγκυκλίου και της εγκυκλίου 13 
(Δ17α/01/87/Φ.Ν. 437/06-06-2006) περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.540.765,31 €, που 
αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 1.487.009,75 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
267.661,76 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 263.200,73 € 

Αναθεώρηση 47.790,62 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%) 475.102,46 € 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις Δεκατέσσερις (14) Δεκεμ¬ 
βρίου 2010 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης και αποσφράγισης 
των προσφορών την 10:00 π.μ. της ίδιας ημέρας, στην 
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αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθεί- 
σα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα η οποία θα ορισθεί με πράξη της Προϊσταμένης 
Αρχής. Η πράξη αυτή θα γνωστοποιηθεί σε ίσους εν¬ 
διαφερομένους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία 
του διαγωνισμού (σύμφωνα με το αρ. 3 Ν. 3263/2004, 
διορθωμένο με την εγκύκλιο Ε.16). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΓ εφ’όσον ανήκουν 
στην 2η τάξη και άνω για έργο κατηγορίας Οικοδομικών 
(982.681.05 €) με 1η για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
441.638,77 €) με 1η για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
(326.410.07 €) και με Α2 για έργα κατηγορίας Πρασί¬ 
νου (267.142.35 €1) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). Επίσης εργοληπτικές επιχειρήσεις με 
πτυχίο των παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον 
περιορισμό πάντοτε των κατωτάτων ορίων πτυχίων, 
με την υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις για τα δημόσια έργα, καθώς και αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με 
την αρ. 2040300/6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών 
και του ΙΚΑ. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΜΗΝΕΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από το (ΕΣΠΑ 2007- 
2013) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργο αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 
Α/24-8-93). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ΠΔ 609/85, στο ποσό των 40357,45 € (Σαράντα χιλιά¬ 
δες τριακόσια πενήντα επτά ΕΥΡΩ και σαράντα πέντε 
λεπτά), απευθυνόμενη στο Δήμο Τρικιαίων καθώς και 
όλα τα οριζόμενα από το νόμο και την διακήρυξη του 
έργου, δικαιολογητικά. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση 
Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Ασκληπιού 18 - τηλ. 2431-3- 51218). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαπτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 26 -11 -2010. 

Τρίκαλα, 17 Νοεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 57177 

Ο Δήμος Νίκαιας με διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 10, τηλ. 
210-42.78.100, ΡΑΧ 210-42.78.120 -Τ.Κ. 184.50 προκηρύσσει, 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφα και ενσφρά¬ 


γιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπ. Απ. 11389/93) 
για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας προϋπολο¬ 
γισμένης δαπάνης 107.363,01 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.ΠΑ. 23%. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετάσχουν 
στο σύνολο της προμήθειας αυτής. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώ- 
σει τα είδη, σε χώρο που θα του υποδειχθεί εντός 30 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και μετά από 
συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με προθε¬ 
σμιακό διακανονισμό μετά την προσωρινή παραλαβή 
του είδους. 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο στο γραφείο Προμηθειών 
τηλ. 210 - 42.78.100 εσωτ. 126. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που 
αφορούν είδη εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά δε ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο και συγκεκριμένα 
στο γραφείο Προμηθειών αφού πρωτοκολληθούν, στις 
15/12/2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Η Δ/νση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα, οι άλλες θα αποκλείονται. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και ελέγ¬ 
χου των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια επι¬ 
τροπή ορίζεται η 16/12/2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
9:30 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 23-12-2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:30 
π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5%, επί της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία, δαπάνης 
με Φ.Π.Α ήτοι 5.368,15. 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚ¬ 
ΠΟΤΑ. 

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά. 

Νίκαια, 18 Νοεμβρίου 2010 

Η Αντιδήμαρχος 
ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ 
-♦- 

(7) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ 44184 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (στο 
εξής Π.Γ.Ν.Λ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμή¬ 
θεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων για 
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τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογι- 
ζόμενης δαπάνης € 1.800.000,00 με το Φ.Π.Α. η οποία θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθει¬ 
ών του Π.Γ.Ν.Λ. στις 31 Μάίου 2011, ημέρα Τρίτη & ώρα 
10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή η 30η Μάίου 2011, ημέρα Δευτέρα & ώρα 14:30 
μ.μ. το αργότερο. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους του 
διαγωνισμού θα διατίθεται από 08.04.2011. Προς διευκό¬ 
λυνση των ενδιαφερομένων θα είναι αναρτημένο στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεός Ελλά¬ 
δας στη διαδρομή όΙΙρ://αίνίΙ.όγρθίΙΐθδ83ΐγ.9Γ/ΐΊ0δρίΐ3ΐ5 - 
προκηρύξεις προμηθειών - φορέας: Παν. Νοσοκομείο 
Λάρισας. 

Η διακήρυξη σε έντυπη μορφή θα διατίθεται από το 
γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου με την καταβο¬ 
λή του ποσού των € 30,00 και την έκδοση γραμματίου 
είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Μ.Λ.. Η προμήθεια της 
σε έντυπη μορφή είναι προαιρετική. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ή και στο τηλέφωνο 2413501159 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 42976 

Ο Δήμος Αγρίνιου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα 
από την υπ’αριθμ. 334/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής σε ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος, η: «Προμήθεια σκυροδέματος» για τα 
έργα αυτεπιστασίας 2011, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Αγρίνιου (Παλαμά και Μαβίλη 6 - 1ος όρο¬ 
φος), στις 20 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα με ώρα 
λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00π.μ., 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Μετά το 
πέρας της παραλαβής των προσφορών, θα ακολουθή¬ 
σει η διαδικασία της αποσφράγισης από την επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νο¬ 
μικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, 
που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 9.000,00 €. 


Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Δήμο, 
καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Παλαμά και 
Μαβίλη 6 - 1ος όροφος, τηλ. 26410 39629 και 26410 
58468). 

Αγρίνιο, 23 Νοεμβρίου 2010 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΔΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 44185 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (στο 
εξής Π.Γ.Ν.Λ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ 
για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μικροβιολογι¬ 
κών εργαστηρίων για τις ανάγκες του νοσοκομείου, 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 250.000,00 
με το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθει¬ 
ών του Π.Γ.Ν.Λ. στις 25 Μάίου 2011, ημέρα Τετάρτη ώρα 
10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή η 2η Μάίου 2011, ημέρα Τρίτη ώρα 14:30 μ.μ. το 
αργότερο. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους του 
διαγωνισμού θα διατίθεται από 30.03.2011. Προς διευκό¬ 
λυνση των ενδιαφερομένων θα είναι αναρτημένο στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεός Ελλά¬ 
δας στη διαδρομή ΗίΙρ://αίνίΙ.όγρθΙΙΐΘ333ΐν.9Γ/ίιοδρΙί3ΐδ - 
προκηρύξεις προμηθειών - φορέας: Παν. Νοσοκομείο 
Λάρισας. 

Η διακήρυξη σε έντυπη μορφή θα διατίθεται από το 
γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου με την καταβο¬ 
λή του ποσού των € 30,00 και την έκδοση γραμματίου 
είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ.. Η προμήθειά της 
σε έντυπη μορφή είναι προαιρετική. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ή και στο τηλέφωνο 2413501159 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 

Αριθμ. 25138 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ διενεργεί ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙ¬ 
ΚΩΝ για τις ανάγκες του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ με αριθ¬ 
μό Διακήρυξης 44/2010 προϋπολογισθείσης δαπάνης 
84.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα 
έτος, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει τις 
συμβάσεις για ένα επιπλέον τρίμηνο χωρίς να απαιτείται 
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καμιά συναίνεση του προμηθευτή. Στην περίπτωση που 
δεν έχουν υπογράψει νέες συμβάσεις μέχρι τη λήξη 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (και της τρίμη¬ 
νης παράτασης), δύναται το Νοσοκομείο, εφ’ όσον το 
αποδέχεται ο προμηθευτής, να παρατείνει τη διάρκεια 
της σύμβασης για άλλους εννέα μήνες με τους ίδιους 
όρους της Διακήρυξης, η οποία θα διακόπτεται με την 
ανάδειξη νέοι» προμηθευτή. 

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκη 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ 15-2-2011 μέχρι τις 14.00 η ώρα στο Τμήμα 
Γραμματείας (Πρωτόκολλο ) στο Ισόγειο. Ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών: 16-2-2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11.00 στο Γραφείο Προμηθειών στον Τ όροφο. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) υπο- 
φακέλους με Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά 
και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο που ανα- 
φέρονται στις διατάξεις του ΠΔ. 118/2007. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 
έως 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 210 
4520835. 

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - «Κ.Α.Τ.» 

Αριθμ. 16116 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΗΣ - « Κ.Α.Τ.» διενεργεί 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης: 51/2010), με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια: 02104-82220 ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ -ΧΟ¬ 
ΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 

Τόπος παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
27-12-2010 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 28- 
12-2010 ΩΡΑ 10.00 π.μ, 

στο γραφείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 1ου Ορόφου του κτι¬ 
ρίου Σχολής Α.Ν. του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη της σχετικής διακήρυ¬ 
ξης μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου τις εργάσιμες μέρες και ώρα από 
8.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και απαιτείται το ποσό των 15 €, 
πληρωτέο στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 24 &25-11-2010. 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Νοσο¬ 
κομείου (ίιΐΐρ//νννννν.Ι<αΙ-ίΊ 08 ρ. 9 Γ)· 

Κηφισιά, 19 Οκτωβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ 


(12) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 
Αριθμ. 48/2010 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από: 

1. Την οριθμ. 1/01-02-2010 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά 
με «Εγκριση του Π.Π.Υ.Υ. 2010». 

2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5352/11-06-2010 έγκριση 
της Ε.Π,Υ. σχετικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών 
που είναι ενταγμένοι στο Π.Π.Υ.Υ. 2010. 

3. Την αριθ. 359/24-09-2010 απόφαση του ΔΣ για 
έγκριση διενέργειας ανοιχτού τακτικού, εντεταγμένου 
στο ΠΠΥΥ του 2010, διαγωνισμού για την προμήθεια 
Τροφίμων και τον αρ. 31/2010 διαγωνισμό που έχει ήδη 
προκηρυχθεί, με ημερομηνία διενέργειας 14-12-2010. 

4. Την αριθ. 462/10-11-2010 απόφαση του ΔΣ για έγκρι¬ 
ση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της δια¬ 
πραγμάτευσης για την προμήθεια Τροφίμων 

διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Κομοτηνής, προϋπολογισμού 420.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί στις 07-12-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:30 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
κείμενο της διακήρυξης, από το γραφείο προμηθειών 
του Νοσοκομείου Κομοτηνής, οδός Σισμάνογλου 45, 
καθημερινά 08:00 - 14:00. 

Η διάθεση της διακήρυξης ξεκινά από την Δευτέρα 
22 - 11 - 2010 . 

Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της διακήρυξης βαρύ¬ 
νουν το Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Ο Διοικητής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Αριθμ. 5418 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν. 2362/1995 ’Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 
247 τ. Α'). 

2. Του Ν. 2286/1995 ’Προμήθειες του δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’ (ΦΕΚ 19 τ. Α'). 

3. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το Ν. 2372/1966 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 
2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το 
ΠΔ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) περί ονομαστικοποίησης των 
μετοχών Α.Ε που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
προμηθειών του Δημοσίου. 

4. Του Ν.2522/97 Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών 
προμηθειών και υπηρεσιών’ (ΦΕΚ 178 τ Α'). 

5. Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.» 
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6 . Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 43/Α/99) «Περί υπαγωγής 
της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία δια¬ 
σταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 
4 αυτού». 

7. Π.Δ 370/1995 ’Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθε¬ 
σίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό 
Δίκαιο (ΦΕΚ 199 τ. Α') όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
105/2000 (ΦΕΚ 100/2000). 

8 . Π.Δ. 394/1996, (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισμός προμη¬ 
θειών του Δημοσίου». 

9. Π.Δ 166/2003 ’Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσί¬ 
ας στην οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπο¬ 
λέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

10. Π.Δ. 310/96 για τον έλεγχο της διαφάνειας στο 
ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ. (ΦΕΚ 214 τ. Α') και ειδικά η δι¬ 
άταξη του άρθρου 10 (διασταύρωση στοιχείων εταιρειών 
που αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του Δημοσίου). 

11. Το με αριθ. 6/Εκτ 2/28-7-2010 πρακτικό Ν.Σ.Δ.Ε Ν/Α 
Κορινθίας που αφορά την έγκριση μελέτης και δημο- 
πράτησης του έργου «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης 
τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και της Π.Ε.Ο. 
του Νομού» συνολικού προϋπολογισμού //230.000,00€// 
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται #43.008,13€# για 
Φ.Π.Α. 

12. Την με αριθ 23/165/4-8-2010 απόφαση της Ν.Ε.Τ.Υ 
ΧΩΠΕ. Κορινθίας που αφορά την έγκριση μελέτης και 
δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια υλικών διαγράμ¬ 
μισης τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και 
της Π.Ε.Ο. του Νομού» συνολικού προϋπολογισμού 
#230 000,00€# στον οποίο συμπεριλαμβάνονται #43 
008,13€# για Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμή¬ 
θεια υλικών διαγράμμισης τμημάτων του Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου και της Π.Ε.Ο. του Νομού» συνολικού 
προϋπολογισμού #230.000,00€# στον οποίο συμπερι- 
λαμβάνονται #43.008,13€// για Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2010 
(Συντήρηση ΕΟ Δικτύου) 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-12-2010, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11.30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας (οδός 
Κροκιδά 2). Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης συμ/νου Φ.Π.Α., 
δηλαδή #11.500€# απευθυνόμενη στην Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν/Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με 
το θέμα της παρούσης. Ενώσεις προμηθευτών που υπο¬ 
βάλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί με αντικείμενο 
δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης. 
Στην αναλυτική διακήρυξη περιγράφονται τα δικαιο- 
λογητικά συμμετοχής και ο τρόπος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη του δια¬ 
γωνισμού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική 
μελέτη κλπ) θα δίνονται στους ενδιαφερομένους από 
τα Γ ραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν/Α Κορινθίας 
(Κροκίδα 2, Τ.Κ 20100, Κόρινθος) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες επίσκεψης του κοινού, μέχρι και έξι 


(6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Κόρινθος, 18 Νοεμβρίου 2010 
Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Αριθμ. 564 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος 
& Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτι¬ 
δας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ! ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», με 
προϋπολογισμό 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από στις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
70.004,51 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με 
προϋπολογισμό 51.325,13 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) οδός Υψηλάντου 4, 
Λαμία, μέχρι και την 9/12/2010 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2231354232-200, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας: 2231022646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία: Σκούρας Παναγιώτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν.Α. Φθιώτιδας (Υψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 2231354200) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ΜΕ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του Ν. 3469/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεις: Α1, ή Α2, ή 1η, ανεξαρτήτως έδρας, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σε Κοινοπραξία (εφόσον οι 
ίδιες δεν έχουν πτυχίο ανάλογης τάξης και κατηγορίας) 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμένες] στο Ελλη¬ 
νικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α1, ή Α2, ή 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.427,00€, που θα 
απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Ν.Α. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. - Ν.Α. 
Φθιώτιδας. 

Προκαταβολή δεν Θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος 
& Υποδομών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτι¬ 
δας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 22 Νοεμβρίου 2010 
Η Πρόεδρος 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Αριθμ. 22173 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας επαναπροκηρύσσει 
Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμη¬ 
θευτών Τροφίμων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης [211.000,00] διακόσιες έντε¬ 
κα χιλιάδες Ευρώ με ΦΠΑ από πιστώσεις Νοσοκομείου. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 10-1- 
2011 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 11- 
1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης των ειδών ανά ομάδα στην οποία 
συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα 
με τις ανάγκες του Νοσ/μείου από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς εί¬ 
ναι [180] εκατόν ογδόντα ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολο¬ 
γισμό του Γ.Ν. Χαλκίδας. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την Δι¬ 
ακήρυξη παρέχονται από το Γρ. Προμηθειών του Νο¬ 
σοκομείου στο Τηλ. 22210-29700 & ΦΑΞ 22210-22210. 
Αρμόδιος υπάλληλος Φ. Βασιλείου. 

Η Διακήρυξη διατίθεται από το Γ ρ. Προμηθειών του 
Νοσοκομείου από τις τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έναντι ποσού αντικαταβολής 20,00€, στην Ταχ/κη Δ/νση: 
Πήλικα 28- 34100 Χαλκίδα & από την Ιστοσελίδα της 5ης 
ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας <οίνίΙ.άγρθΙΙτΘ553ΐγ.9ΐ·>. 

Χαλκίδα, 22 Νοεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 
-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΥΚΗΣ 

Αριθμ. 1011 

Οι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσ¬ 


σουν ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έκπτωση επί 
τοις εκατό, επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελ¬ 
τίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και για τα υπόλοιπα 
είδη τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές προϋπολογισμού της 
μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές της προμήθειας, με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για 
την χρονική περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011 για 
τα παρακάτω είδη: 


1. Είδη παντοπωλείου ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

21 .000€ 

2. Είδη κρεοπωλείο ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 

14.500 € 

3. Είδη αρτοποιίας ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 

6.500 € 

4. Κατεψυγμένα είδη ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

7.000 € 

5. Είδη οπωροπωλείου ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

13000€ 

6 . Ελαιόλαδο ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

4.50 0€ 


Στα παραπάνω ποσά εμπεριέχεται Φ.Π.Α. 11 % 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν 
προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα των ειδών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Α' τμή¬ 
ματος των Παιδικών Σταθμών, οδός Βαλτετσίου και Βάρ- 
ναλη στην Πεύκη την 17/12/2010 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11.30 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 
5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Α Παιδικό Σταθμό 
επί της οδού Βαλτετσίου και Βάρναλη στην Πεύκη κα¬ 
θημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 8062833 - 
6041313 αρμόδια Μαγκούτα Σταυρούλα). 

Πεύκη, 19 Νοεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 45824 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.2955/01 (ΦΕΚ 256/01) «Προ¬ 
μήθεια, Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του ΠΔ60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- 
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βουλίου της 16ης-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την συντήρηση των Εγκαταστάσεων Θέρμαν¬ 
σης του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Σαλα¬ 
μίνας, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 23,073,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.: 

Στις 28.12.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 150/10 μπορεί να παραλαβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 8 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

08 ) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Αριθμός Διακήρυξης: 203/10/ΔΔΠ 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό 
με αριθμό 203/10/ΔΔΠ με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Διαχείρισης της Αλληλογραφίας και των Τεχνικών Εγ¬ 
γράφων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού περιλαμβάνει τη Δι¬ 
αχείριση της Αλληλογραφίας και των Τεχνικών Εγγρά¬ 
φων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και συγκεκριμένα: 

Α) Διαχείριση Αλληλογραφίας 

I. Διαχείριση Εισερχόμενης Αλληλογραφίας 

- Παραλαβή αλληλογραφίας με τη μορφή φυσικών 
εγγράφων (μέσω ταχυδρομείου, ίαχ, οουπθΓ, Θ-πιαίΙ ή 
ιδιοχείρως) 

- Διαχείριση εγγράφου μέσω ψηφιακής εφαρμογής 

- Σφραγίδα και αναγραφή αριθμού πρωτοκόλλου στο 
φυσικό έγγραφο 

- Χαρακτηρισμός του εγγράφου 

- Ψηφιοποίηση του εγγράφου με σάρωση αυτού 

- Ηλεκτρονική δρομολόγηση της αλληλογραφίας 
στους αρμόδιους παραλήπτες 

- Δημιουργία αρχείου εισερχόμενης αλληλογραφίας 
των φυσικών εγγράφων 

- Φυσική διακίνηση αλληλογραφίας σε περίπτωση εγ¬ 
γράφων με οικονομικό ή νομικό περιεχόμενο ή ακόμη 
ημερήσιου/ περιοδικού τύπου και προσωπικής αλληλο¬ 
γραφίας. 

II. Διαχείριση Εξερχόμενης Αλληλογραφία 

-Παραλαβή αλληλογραφίας με τη μορφή φυσικών εγ¬ 
γράφων (ιδιοχείρως από τους συντάκτες αυτών). 

- Ψηφιοποίηση του εγγράφου 

- Ηλεκτρονική δρομολόγηση της αλληλογραφίας 
στους αρμόδιους παραλήπτες. 


- Δημιουργία αρχείου εξερχόμενης αλληλογραφίας 
των φυσικών εγγράφων 

Β) Διαχείριση Τεχνικών Εγγράφων 

- Διαχείριση Ψηφιακών Εφαρμογών Τεχνικού Αρχείου 
της Εταιρείας. Κατάρτιση διαδικασιών και παρακολού¬ 
θηση εφαρμογής τους/Ελεγχος και αποδοχή τελικών 
τεχνικών εγγράφων έργων. 

- Διαχείριση Αρχείου, Έλεγχος Τεχνικών Εγγράφων 
έργων 

- Διαχείριση Αλληλογραφίας 

- Διαχείριση, πρωτοκόλληση, διακίνηση τεχνικών αρ¬ 
χείων και αλληλογραφίας 

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα παρέχονται καθημερινά καθ’ όλες 
τις ημέρες και ώρες, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 
που θα υπογράφει. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων Ευρώ (€1.057.500.00) πλέον ΦΠΑ για δύο (2) 
έτη. Συμπεριλαμβανομένου τού Δικαιώματος προαίρε¬ 
σης ύψους πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ 
(€545.000.00) πλέον ΦΠΑ για ένα επιπλέον έτος, ο προ¬ 
ϋπολογισμός μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων Ευρώ (€1.602.500.00) πλέον ΦΠΑ (συνολι¬ 
κός προϋπολογισμός και για τα τρία (3) έτη). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή (Το μικρότερο 
ποσοστό αμοιβής επί του κόστους των υπό παροχή 
υπηρεσιών). 

Τόπος Παράδοσης: Σύμφωνα με τα τεύχη της Δια¬ 
κήρυξης. 

Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17/01/2011 
ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 12:00μ.μ., στην Κεντρική 
Γραμματεία, στον 6° όροφο των Κεντρικών Γραφείων 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, 
με την ένδειξη: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΔΕΣΦΑ 203/10/ΔΔΠ 

«Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης της Αλληλογραφίας 
και των Τεχνικών Εγγράφων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» 

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν θα Αποσφραγιστούν και 
θα Επιστραφούν Κλειστές στους Αποστολείς. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθενται 
δωρεάν έως τις 07/01/2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 09:00 π.μ.-15:00 μ.μ., στη Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, Διεύθυνση 
Διοικητικών Προμηθειών (Γεωρ. Πρίμπας - Δ/ντής (Χρέη) 
Διοικητικών Προμηθειών τηλ. 210 65 01 815). 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα 
17/01/2011 και ώρα 12:30μ.μ., παρουσία εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων των εταιρειών που έχουν υποβάλει εμπρό¬ 
θεσμα την προσφορά τους. Η αποσφράγιση θα γίνει 
σύμφωνα με την διαδικασία που αναλυτικά περιγράφε- 
ται στο τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνίες Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: στις εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» την 25/11/2010, 
«ΚΕΡΔΟΣ» την 26/11/2010, «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝ¬ 
ΔΡΙΟΥ» την 26/11/2010 και «30 ΗΜΕΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» την 
05/12/2010. 
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Η σχετική περιληπτική διακήρυξη έχει εισαχθεί και 
στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00π.μ. 
έως 16:00μ.μ. από τη Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε./Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 4ος 
όροφος, Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 210 
65 01 815, ίαχ: 210 67 49 504. 

Χαλάνδρι, 24 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής 
Γ. ΠΡΙΜΠΑΣ 
-♦- 

(19) 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 
Αριθμ.: 13631 

Το Κρατικό Θεραπευτή ριο-Κέντρο Υγείας Λέρου, 
ύστερα από: την αριθμ., 7/12-08-10,11/21-10-10, αποφάσεις 
του Δ/κού Σ/λίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου 
Υγείας Λέρου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών, 
προκηρύσσει τους παρακάτω δημόσιους ανοικτούς δι¬ 
αγωνισμούς, που θα γίνουν στην αίθουσα διαγωνισμών 
(Τεχνική Υπηρεσία Λακκί - απέναντι από το παθολογικό 
ψυχιατρικής) του ΤΓΠ ως εξής: 

Την 7 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρες: 

1. 10:00’-10:15’ Προμήθεια μηχανημάτων ψυκτικών θα¬ 
λάμων, Πρόχειρος, 

Προϋπολογισμός € 13.000,00 

2. ΙΤΟΟ’ -11:15 Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παρο¬ 
χής ρεύματος (ΨΡδ), 

Πρόχειρος, Προϋπολογισμός € 30.160,00 
Οι διαγωνισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους και 
προδιαγραφές των σχετικών διακηρύξεων του Θερ/ρίου, 
τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από 
το γραφείο προμηθειών τηλ. 22470-23019 - 22131 και 

Ρ3Χ. 

Το κόστος παράδοσης των διακηρύξεων έχει ως 
εξής: 

α) Παράδοση διακήρυξης τακτικού διαγωνισμού, € 6 
β) Παράδοση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, € 5 
γ) Παράδοση διακήρυξης διαγωνισμού έργου, € 15 
δ) Έξοδα αποστολής διακηρύξεων εκτός Λέρου-επι- 
πλέον 

Τα έξοδα Δημοσίευσης βαραίνουν την Υπηρεσία. 
Λέρος, 17 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 90 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Σ. Αγ. Παρασκευής Λέ¬ 
σβου 

1. Προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών 
τροφίμων για το έτος 2011 για τον ΠΣ Αγ. Παρασκευής 
Λέσβου, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη της Υπηρε¬ 
σίας για την προμήθεια ειδών: 


Α) Αρτοποιείου 

Β) Κρέατος και πουλερικών 

Γ) Ιχθυοπωλείου 

Δ) Παντοπωλείου 

Ε) Οπωρολαχανικών 

Συνολικής αξίας 10.000,00 € 

2. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προμη¬ 
θευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ ραφείο του Σταθ¬ 
μού την 22η Δεκεμβρίου 2010 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10η π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής προσφορών η 11η π.μ. 

Η εγγύηση ορίζεται σε 186,00 € (το 2% του προϋπ/μού 
επί του συνόλου των δημοπρατούμενων ειδών ή 2% επί 
του προϋπ/μού κάθε επιμέρους τμήματος κατηγορίας 
προμήθειας,για το οποίο δίνεται προσφορά). 

Πληροφορίες δίνονται από το Γ ραφείο του ΠΣ κατά 
τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. (Τηλ.22530 31498 Τα- 
φύλια Βασιλεία). 

Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Αριθμ.: Δ4/0/2847/ΦΛΡ 6 

Την 4 -1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(ημερομηνία 
δημοπράτησης) τους ενδιαφερομένους σε ανοικτό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΡΑΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ», 
συνολικής δαπάνης τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων ογδόντα πέντε € και δεκατριών λεπτών 
(355.785,13 €) συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης 
Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Δ/νσης Λιμενικών Έργων καΓΕργων Αεροδρομίων (Δ4) 
της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (οδός Σεβαστου¬ 
πόλεως 1 και Φειδιππίδου, Αμπελόκηποι ΑΘΗΝΑ 4ος 
όροφος ΤΚ 11526). 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. 070/3 αριθμός 
ενάριθμου έργου 2004ΣΕ07030000.Το έργο συγχρη- 
ματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ II με ποσοστό 
50%. 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Το έργο θα εκτελεσθεί στον Λιμένα Λαυρίου του ΝΟ¬ 
ΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης. 

Πρόκειται για κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στα 
όρια του επιστρωμένου χερσαίου χώρου των νοτίων 
κρηπιδωμάτων του Λιμένα Λαυρίου μήκους περ. 790μ.. 
Η περίφραξη θα αποτελείται από στοιχεία που μπορούν 
να μετακινηθούν με περονοφόρο όχημα. Το τυπικό φάτ¬ 
νωμα διαστάσεων 2.70 χ 2.50 (μήκος χ ύψος) αποτελείται 
από στηθαίο σκυροδέματος ανεστραμμένου Τ ύψους 
Ι.ΙΟπι και σιδηρά κιγκλιδώματα. Η πύλη της περίφραξης 
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διαστάσεων ΙΟ.Οηη χ 2.50ηη (άνοιγμα χ ύψος) θα σύρεται 
μέσω μηχανισμού πάνω σε δύο ράγες κύλισης και ο 
σκελετός της θα είναι κοιλοδοκοί, περιλαμβάνεται δε 
και η εγκατάσταση ηλεκτροκινήσεως αυτής. 

Διάρκεια εκτέλεσης 

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουρ¬ 
γείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α2,1η ή 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αττικής 
ή έχοντας το Νομό Αττικής ως δεύτερο νομό δήλωσης 
στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν 
στην Α2, 1η, 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επιχ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Αποδεικτικά Συμμετοχής: Τα απαιτούμενα αποδεικτι¬ 
κά συμμετοχής αναφέρονται στα άρθρα 23 και 24 της 


Αναλυτικής Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. 

Έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παρα¬ 
λαβής προσφορών. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 5.777,12 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διε¬ 
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες τουλάχι¬ 
στον από την αναφερομένη ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 
15 της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήρια ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 
του Ν. 3669/2008. 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ¬ 
σφορά ή στην αίτηση συμμετοχής Ελληνική 

Ημέρα και τόπος: 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4-1-2011 ημέρα Τρί¬ 
τη Ώρα 10:00 πμ Τόπος: Διεύθυνση Λιμενικών Έργων 
καιΈργων Αεροδρομίων Δ4 της ΓΓΔΕ του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.(οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 
Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ) 

Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικα¬ 
νότητας: δεν απαιτούνται. 

Σχετικά με την σύμβαση ισχύει ο Ν. 3669/2008 «Κύ¬ 
ρωση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» 
καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφ' όσον 
δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και οι 
λοιπές διατάξεις που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση 
του παρόντος έργου. 

Λοιπές πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση ΛιμενικώνΈργων 
καιΈργων Αεροδρομίων (Δ4) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιπ- 
πίδου, 4ος όροφος, ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ, τηλ.210.7790253 
και 210.7481993,ΦΑΞ 210.77.90.185. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προμηθευθούν μία σειρά των τευχών δη- 
μοπράτησης μέχρι και την 30-12-2010 ημέρα Πέμπτη με 
καταβολή αντιτίμου για την αναπαραγωγή τους τριάντα 
(30,00) €, στην Γραμματεία της Δ/νσης ΛιμενικώνΈργων 
καιΈργων Αεροδρομίων Δ4 (οδός Σεβαστουπόλεως 1 
και Φειδιππίδου Τ.Κ 115 26 ΑΘΗΝΑ) ή με καταβολή εμ¬ 
βάσματος στην ίδια Υπηρεσία. 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 

Η Διευθύντρια 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΙΛΝΤΑ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 

Αριθμ. 25078 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ διενεργεί ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡ¬ 
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες εου Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ με 
αριθμό Διακήρυξης 49/2010 προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης 61.083,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα 
έτος, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει τις 
συμβάσεις για ένα επιπλέον τρίμηνο χωρίς να απαιτείται 
καμιά συναίνεση του προμηθευτή. Στην περίπτωση που 
δεν έχουν απογραφεί νέες συμβάσεις μέχρι τη λήξη 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (και της τρίμη¬ 
νης παράτασης), δύναται το Νοσοκομείο, εφ’ όσον το 
αποδέχεται, ο προμηθευτής, να παρατείνει τη διάρκεια 
της σύμβασης για άλλους εννέα μήνες με τους ίδιους 
όρους της Διακήρυξης, η οποία θα διακόπτεται με την 
ανάδειξη νέου προμηθευτή. 

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκη 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την ημέρα 
ΤΡΙΤΗ 18-1-2011 μέχρι τις 14.00 η ώρα στο Τμήμα Γραμ¬ 
ματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19-01-2011 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 στο Γραφείο Προμηθει¬ 
ών στον 1° όροφο. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέγει τρεις (3) υπο- 
φακέλους με Τεχνική Προσφορά. Οικονομική Προσφορά 
και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2007. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες 
ημέρες από 08.00 έως 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
στο τηλέφωνο 210 4520835. 

Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
-♦- 

(23) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

Αριθμ. 23518 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
έπειτα από την αρ. 10/29-03-2010 (Θ.16) απόφαση του 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου και την αρ.8/25-05-10 (Θ.17) από¬ 
φαση έγκρισης της ΕΠΥ. 

Προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό Δημόσιο διαγωνισμό για 
την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. 01610-88000) 

1) ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠ/ 
ΣΜΟΥ 85.000,00€ με ΦΠΑ 

2) ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠ/ 
ΣΜΟΥ 18.000,00€ με ΦΠΑ 

3) ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 62.000,00€ με 
ΦΠΑ 

4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠ/ 
ΣΜΟΥ 75.000,00€ με ΦΠΑ 

Συνολικού προϋπολογισμού 240.000 με ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή (ποσοστό 


κέρδους επί της τιμής κτήσεως και ποσοστά έκπτωσης 
στις τιμές Α.Τ.Η.Ε. και Α.Τ.Ο.Ε). Εγγύηση συμμετοχής 5% 
ανά κατηγορία υλικών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 05/01/2011 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή 
στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, και σύμφω¬ 
να με τον Ν. 3580/07 και το Π.Δ. 118/07 «Περί Προμηθειών 
Δημοσίου και ΝΠΔΔ». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης από το Γ ραφείο Προμηθειών (Λεω¬ 
φόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα) κάθε εργάσιμη ημέρα 
και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Ιωάννινα, 23 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΘΩΜΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Αριθμ. 22902 

Το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Χανιών 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό 
προϋπολογισμού δαπάνης: 136.865,52 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου και του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου 
καθαρισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Νο¬ 
μαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Χανίων επι¬ 
φάνειας 1670 τ.μ και 3043 τ.μ. αντιστοίχως, με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα 
ενός έτους. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο Μονάδων 
ή για κάθε Μονάδα χωριστά. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά από την δημοσίευ¬ 
ση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να 
καταθέσουν τις προσφορές, στις Διοικητικές Υπηρεσίες 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οδός Α. Καραμανλή 99, 3ος όροφος, όπου 
θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, δημοσίως την 4/1/2011 
και ώρα 11:00. 

Χανιά, 23 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
Αρ. πρωτ. ΝΕ 124 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Τεχνικών 
Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου Λυκείου Παρανεστίου» με 
προϋπολογισμό 437.107,44 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών, με 
προϋπολογισμό 342.271,04 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας- Δι¬ 
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμε¬ 
ρίσματος Δράμας, 1ης Ιουλίου, Διοικητήριο Δράμας, 4ος 
όροφος, Δράμα, Τ.Κ. 66100, τηλ. 2521062410, μέχρι τις 
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16-12-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521062410, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2521062449, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Σαλωνίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-12-2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το σύστημα με «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονοίμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι σπο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1ης, 2ης και 3ης τάξεις 
για επιχειρήσεις εντός Νομού έδρας (και δεύτερου επι¬ 
λεγμένου νομού) ή 1ης και 2ης τάξεις για επιχειρήσεις 
εκτός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
εργασιών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύ- 
ουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.846,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6 . Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 
2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Προκαταβο¬ 
λή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Τεχνικών 
Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας. 

Δράμα, 18 Νοεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αριθμ.: Π/ΓΔΣ/8102 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
Σταδίου 33, ΘΒ-10559 Αθήνα. Τηλ. 210-3313080. Φαξ 210- 

ΣημΐΙο κειμένου προς τροποποίηση: οελ 3 
Αντί: 

! ι. του Κανονισμού (ΕΚ) οριθ. 213/2008 της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 γιο 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΘΡΎ) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ κοι 


3313086. Διεύθυνση διαδικτύου: άΙίρΥ/νννννν.οβδθΐ'ναΙοΓν. 
θ'"· 

Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε πε¬ 
ρίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ) 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Στόχος του έργου 
είναι η δημιουργία της πληροφορικής υποδομής και 
του αναγκαίου περιεχομένου που θα επιτρέψει: αφενός, 
την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω της αποτελεσματι¬ 
κής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, σχετικά με τις 
δυνατότητες και ωφέλειες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
για τη βελτίωση και αξιοποίηση των επιχειρησιακών 
λειτουργιών, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών και την υιοθέτηση νέων ευέλικτων μορφών 
οργάνωσης και αφετέρου, την ενεργό συμμετοχή των 
ομάδων-στόχων, σε οηΐίηο κοινότητες σχετικά με τις 
δυνατότητες και ωφέλειες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην 
καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΘΡ\/): 
72000000-5 & 30220000-7. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Νέος αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φά¬ 
κελο η αναθέτουσα αρχή: Π/ΓΔΣ/8092/19-11-2010 
Νέα προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ¬ 
γραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 07-01-2011 - 
15:00.Έγγραφα με πληρωμή: όχι. 

Νέα προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και 
όροι γη το άνοιγμα των προσφορών: 10-01-2011 - ώρα 
10:00 πμ. Τόπος: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Σταδίου 
33, 7ος όροφος, Αθήνα. Στην αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με 
τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημο¬ 
σίευση: Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ (3ΙΜΑΡ): 2010/8 
200-305048 της 14/10/2010 
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση 
Η τροποποίηση των αρχικών πληροφορικών ή η δη¬ 
μοσίευση στο ΤΕΩ δεν είναι συμβατή: 

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλή- 
θησαν από την αναθέτουσα αρχή 
Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού: Σε 
αμφότερα 

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη: 


Διάβαζε: 

ι. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής 
της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (ΘΡν) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
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2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του ΟΡΥ 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 
αφορά την αναθεώρηση του ΌΡν. κ. του Ν. 3882/2010 
(ΦΕΚ ΑΊ66) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση 
του ν. 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές 
διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α> 

1 Σημείο κειμένου ποος τροποποίηση: σελ 11 

ΑυτΙ: 

Προμήθεια και Δημιουργία γεωγραφικών 
δεδομένων για την απεικόνιση της κατάστασης της 
ΚτΠ στην Ελλάδα 

Διάβαζε: 

Γεωχωρική απεικόνιση της κοτάστασης της ΚτΠ στην 
Ελλάδα 

I Σημείο καμένου προς τροποποίηση: σελ 16 

Αντί: 

Τα βασικά υπόβαθρα θα ενσωματωθούν μετά από 
προμήθεια, ενώ για ειδικότερο υπόβαθρα που 
αφορούν σε διάφορες περιοχές, θο γίνει 
προσπάθεια αξιοποίησης γεωγραφικών δεδομένων 
από άλλα έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί σε 
διάφορους δικαιούχους στα πλαίσια του Ε.Π 
«Κοινωνία της Πληροφορίος. Κατ' ελόχιστον ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει: · Ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους (ΟΤΜ) για το σύνολο της χώρας 
με βήμα καταγραφής τουλάχιστον τα 100μ, και 
οριζοντισγραφική και υψομετρική ακρίβεια ±50μ. · 
Διανυσματικά και περιγραφικά δεδομένα σε για το 
σύνολο της χωράς τα οποία να περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω υπόβαθρα; Ακτογραμμή, Οδικό δίκτυο. 
Όρια Περιφερειών, Όρια Νομών, Όρια Δήμων, 
Πρωτεύουσες Δήμων, Σημειακό αρχείο οικισμών, 
Σιδηροδρομικό δίκτυο, Υδρογραφικά δίκτυο. Όρια 
Ταχυδρομικών κωδικών και πληθυσμό ανά Τ.Κ., 
Δημαγραφικά στοιχεία ΕΣΥΕ ανά Δήμο, 

Διάβαζε: 

Τα βασικά υπόβαθρα, σύμφωνα με το νόμο Ν. 
3882/2010, θα συλλεχτοΟν από τον ΟΚΧΕ ή άλλη 
δημόσια υπηρεσία που τα παρέχει με α) κοινοχρησία 
χωρίς τέλη και περιορισμούς μεταξύ δημοσίων αρχών, 
β) τη δωρεάγ διάθεσή τους προς τους πολίτες, 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται 
από τον παραπάνω νόμο στα αρ. 27 και 28, Κατ' 
ελάχιστον, από τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
ενσωματώσει στην πλατφόρμα ΓΠΣ: · Ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους (ϋΤΜ) για το σύνολο της χώρας με 
βήμα καταγραφής τουλάχιστον ττα 100μ, και 
οριζονπογραφική και υψομετρική ακρίβεια ±50μ. · 
Διανυσματικά και περιγραφικά δεδομένα σε για το 
σύνολο της χωράς τα οποία να περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω υπόβαθρα: Ακτογραμμή, Οδικό δίκτυο, Όρια 
Περιφερειών, Όρια Νομών, Όριο Δήμων, Πρωτεύουσες 
Δήμων, Σημειακό αρχείο οικισμών, Σιδηροδρομικό 
δίκτυο, Υδρσγραφικό δίκτυο. Όρια Ταχυδρομικών 
κωδικών και πληθυσμό ανά Τ.Κ., Δημογραφικά 
στοιχεία ΕΣΥΕ ανά Δήμο. Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, 
μεταδεδομένα και υπηρεσίες που ποραχθσϋν ή 
χρησιμοποιηθούν στη πλατφόρμα ΓΠΣ θα πρέπει να 
εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ, να εφαρμόζουν τις 
προϋποθέσεις της «Εθνικής Πολτπκής 

Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» 
και να συμφωνούν με τις προϋποθέσεις ταυ νόμου Ν. 
3882/2010. 

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: σελ 25 ! 

Αντί: 

10) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΌΡΎ) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του ΟΡ\Λ 

Διάβαζε: 

10) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής 
της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (ΌΡΥ) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 
αφορά την αναθεώρηση του 0Ρ1Λ 11) το Ν. 3882/2010 
(ΦΕΚ ΑΊ66) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση 
του ν. 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές 
διστάζεις (ΦΕΚ 141/Α> 

υ · 1 ι ιΐίίχυΑϊ ’ΐ^ΙΊΙειΐ ·:·ι«*ι·:·:ιΐ·ΐι[·;ΐι ΐαι ϋΐ·^!ΟΗΗΒΗΚΙΗβΒΒΒΚΜΜΙΙλΜΜ·|·ΐΜΜ···ΜΗ|ί 
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Αντί: 

4) Τα πρακτικά της 11συνεδρίας του ΔΣ του 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 
22/09/2010 (θέμα 5ο). 5) Την με Α.Π. 

154.621/ΨΣ8866-Β/01-10-2010 προέγκριση 

Δημοπράτησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη 
απαιτούμενης υποδομής πληροφορικής γιο την 
παροχή υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των 
ωφελειών ενσωμάτωσης ΊΤΙΕ σπς επιχειρήσεις κπι 
προώθησης της καινοτομικής δραστηριοποίησης 
των επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ» της Πράξης 
«Ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και ανάδειξης 
των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
καθημερινή λειτουσνία των επιχειρήσεων» 

Διάβαζε: 

4) Τα πρακτικά της συνεδρίας του ΔΣ του 

Παρςπηρητηρϊου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2010 (Θέμα 2ο). 5) 
Την με Α.Π. 155.193/ΨΣ10493-Β/16-11-2010 
προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη 
απαιτούμενης υποδομής πληροφορικής για την παροχή 
υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ σπς επιχειρήσεις και προώθησης 
της καινστομικής δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 
μέσω ΤΠΕ» της Πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών 
διάγνωσης και ανάδειξης των ωφελειών της 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία 
των επιχειρήσεων» 


Αντί: 

Π3.3 Ψηφιακά Χαρτσγραφικά Υπόβαθρα 

Διάβαζε: 

Π3.3 Ενσωμάτωση Ψηφιακών Χαρτογραφικών 
Υπόβαθρων 

Σημεία κειμένου προς τροποποίηση: σελ 25 

Αντί: 

2. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό με 
βάση την απόφαση της 111ης συνεδρίας του ΔΣ 
του Παρατηρητηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 
22/09/2010 (θέυα 5ο). 

Διάβαζε: 

2. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό με 
βάση την απόφαση της 113ης συνεδρίας του ΔΣ του 
Παρατηρητηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 
16/11/2010 ίθέυα 2ο). 

1 Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: σελ 50 

Αντί: 

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Γιο την καλή 
λειτουργία του προσφερόμενου λογισμικού 
(δοΠν/ΒΓβ) και του τεχνολογικού εξοπλισμού 
(ίΐ3ΐτΙνΐΐ3η6) κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου 
εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, συγχρόνως με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, να 
καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θο 
ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος του 
έργου, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης 
κατά τρεις (3) μήνες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος 
εγγύησης και κατά συνέπεια και ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής καλής λειτουργίας θα πρέπει να 
καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά 
το πέοας της πιλοτικής λειτουανίος. 

Διάβαζε: 

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία 
του προσφερόμενου λογισμικού (εοίόνετβ) και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού (Η3Γάνν3Γ6), ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου 
και κατά την επιστροφή της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας 
θα ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος του 
έργου, χωρίς Φ.Π Α και με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 
(15) μήνες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται 
στον Ανάδοχο μετά τη λήξη ττ|ς περιόδου εγγύησης. 


Αντί: 

6 Πλατφόρμα ΓΠΣ - Ψηφιακά Χαρτσγραφικά 
Υπόβαθρα 

Διάβαζε: 

6 Πλατφόρμα ΓΠΣ 

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: σελ 87 

Αντί: 

Πίνακας 6 - Πλατφόρμα 0315 

Διάβαζε: 

Αψαιρέθηκε ο συγκεκριμένος π Ινακος 

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: σελ 77 - 92 

Αντί: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο 

Διάβαζε: 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στους πίνακες του 
Παραρτήματος 6, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 
στο ισχύον τεύχος δημοπράτησης που βρίσκεται στην 
Ιστοσελίδα του Οργανισμού 


Αντί: 

2. Ο οικονομικός διακανονισμός όσον αφορά στις 
καταβολές των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, 
ορίζεται ως εξής: · 65% της συμβατικής αξίας του 

Διάβαζε: 

2. 0 οικονομικός διακανονισμός όσον αφορά σπς 
καταβολές των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, ορίζεται 
ως εξής: · 65% της συμβατικής αξίας του έργου με 
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έργου με την οριστική παραλαβή των ενοτήτων 1, 
2, 3 (Π1, Π2, Π3) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
και εφόσον έχει παραδοθεί και παραληφθεί 
οριστικά το σύνολο του εξοπλισμού, · 35% της 
συμβατικής αξας του έργου με την οριστική 
παραλαβή των ενοτήτων 4 και 5 (Π4 & Π 5) πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ 

την Προσωρινή Παραλαβή της Φάσης Α που συμπίπτει 
με την παραλαβή των ενοτήτων 1, 2, 3 (Π1, Π2, Π3) 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, « 35% της συμβατικής 
αξίαςτου έργου με την Οριστική Παραλαβή του έργου 
(Φάση Α &. Β) που συμπίπτει με την επιτυχή 
ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των ενοτήτωνί, 2, 

3, 4 και 5 (Π1,Π2, Π3, Π4 & Π5) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση : σελ 1 

Αντί: Π/ΓΔΣ/8000/11-10-2010 

_ 

Διάβαζε: Π/ΓΔΣ/8092/19-11-2010 


Αυτϊ: 

Άρθρο 16. Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, 

§ 4 Αποσφράγιση των προσφορών 

Διάβαζε: 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στο Άρθρο 16. Διαδικασία 
διενέργειας του διαγωνισμού, § 4 Αποσφράγιση των 
προσφορών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο 
ιοχύον τεύχος δημοπράττησης που βρίσκεται στην 
Ιστοσελίδα του Οργανισμού 


ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας με την απόφαση της από 16/11/2010, 113ης συνεδρίας του (θέμα 2ο), ενέκρινε 
την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους Προκήρυξης του έργου «Ανάπτυξη απαιτούμενης 
υποδομής πληροφορικής για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διάγνωσης &. ανάδειξης των ωφελειών 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ σπς επιχειρήσεις και προώθησης της καινοτομικής δροστηριοποίησης των επιχειρήσεων 
μέσω ΤΠΕ» (όπως εξειδικεύονται παραπάνω) σε συνέχεια της οδηγίας ΙΝ5ΡΙΚΕ και την παράταση προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. Θα τηρηθούν οι ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας όπως και στην αρχική Προκήρυξη. Το 
τροποποιημένο τεύχος Προκήρυξης είνσι διαθέσιμο στο δίίε νννννν,οδεαΓν^ΐΡΐΎ.αΓ . 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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